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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1694 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 6796 

Τροποποίηση της 6517/3.11.2005 υπουργικής απόφα¬ 
σης (ΦΕΚ 1588/Β/16.11.2005) σχετικά με την Έγκρι¬ 
ση Υλοποίησης του Υποέργου 12 «Ενημέρωση και 
Συντονισμός της Υλοποίησης των Προγραμμάτων 
Επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευ¬ 
τικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Χρήση 
& Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτι¬ 
κή Διαδικασία» του Μέτρου 2.1 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Επιμόρφωση & Αρχική Επαγγελμα¬ 
τική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ)», από την Ειδική Υπηρε¬ 
σία Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., ως Τελικό Δικαιούχο, χωρίς προσφυγή σε 
εξωτερικό ανάδοχο». 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακο¬ 
λούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251 /τΑ/14.11.2000). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 
152/Α/02) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτι¬ 
ρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί 
σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής προγραμ¬ 
μάτων Κ.Π.Σ., όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 13 
του ν. 3149/2003. 

3. Την υπ’ αριθμ. 10756/9.10.2002 κοινή υπουργική από¬ 
φαση με την οποία εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινο¬ 
τικού Πλαισίου Στήριξης (ΦΕΚ 1343/Β/2002), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

4. Το γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον 
Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

5. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α) «Δομή 
και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 
90Α) σχετικά με το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών. 

7. Την υπ’αριθμ. 4096/19.8.2005 υπουργική απόφαση 
σχετικά με τη Σύσταση και τις Αρμοδιότητες της Κεντρι¬ 
κής Επιτροπής Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου (Κ.Ε.Ε.Β.ΕΠ.) 
για την υλοποίηση της Πράξης της Κατηγορίας 2.Ι.Ι.Θ. 
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του ΕΠΕΑΕΚ «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδι¬ 
κασία» του Μέτρου 2.1 “Αναβάθμιση της Ποιότητας της 
Παρεχόμενης Εκπαίδευσης”, Ενέργεια 2.1.1. “Επιμόρφωση 
Εκπαιδευτικών” & τον Ορισμό Εκπροσώπων - Υπεύθυνων 
Συντονιστών εκ μέρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
και του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνο¬ 
λογίας Υπολογιστών. 

8. Την υπ’ αριθμ. 7049/26.4.2005 απόφαση Ένταξης 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ), όπως τροποποιήθηκε με την με 
υπ’ αριθμ. 18700/7.9.2006 απόφαση. 

9. Το Τεχνικό Δελτίο της Διαδικασίας «Επιμόρφωση 
Εκπαιδευτικών Α/Θμιας & Β/Θμιας Εκπαίδευσης στη 
Χρήση & Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Δι¬ 
δακτική Διαδικασία» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ, όπως 
εγκρίθηκε με την υπό στοιχείο 8 σχετική. 

10. Το Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου 12 με τίτλο «Ενη¬ 
μέρωση και Συντονισμός της Υλοποίησης των Προγραμ¬ 
μάτων Επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαι¬ 
δευτικών Α/θμιας & Β/Θμιας Εκπαίδευσης στη Χρήση 
& Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική 
Διαδικασία» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ, όπως εγκρί- 
θηκε με την υπό στοιχείο 8 σχετική. 

11. Την υπ’ αριθμ. 6517/3.11.2005 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1588/Β/16.11.2005) σχετικά με τηνΈγκριση Υλοποί¬ 
ησης του Υποέργου 12 «Ενημέρωση και Συντονισμός 
της Υλοποίησης των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης» της 
Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/Θμιας & Β/Θμιας 
Εκπαίδευσης στη Χρήση & Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» του Μέτρου 2.1 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιμόρφωση & Αρχική 
Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ)», από την Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., ως Τελικό Δικαιούχο, χωρίς προσφυγή σε εξω¬ 
τερικό ανάδοχο». 

12. Την υπ’ αριθμ. 23971/ ΔΕ 4379/ 27.6.2005 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εγκρί¬ 
νει την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2005 και στη ΣΑΕ 445/3 με κωδικό 
«2005ΣΕ44530077» προϋπολογισμού € 33.996.391,18. 

13. Το υπ’ αριθμ. 13984/ΕΥΣ 2810/12.4.2005 έγγραφο 
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου 
Οικονομίας & Οικονομικών με θέμα «Εφαρμογή νέων 
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συντελεστών ΦΠΑ», παρ. III «Ενταγμένα'Εργα σε στάδιο 
προσυμβατικού ελέγχου». 

14. Την υπ’ αριθμ. Ο (2004) 2414/03.12.2004 απόφαση της 
Επιτροπής των Ε.Κ. «για την τροποποίηση της απόφα¬ 
σης Ο (2000) 3405/28.11.2000, με την οποία εγκρίνεται το 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την κοινοτική διαρθρω¬ 
τική ενίσχυση στο πλαίσιο του στόχου 1 στην Ελλάδα. 

15. Την υπ’αριθμ. Ε (2004) 5583/22.12.2004 απόφαση 
της Επιτροπής «για την τροποποίηση της απόφασης 
Ο (2001) 44/16.3.2001, που αφορά την έγκριση του Επι¬ 
χειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης». 

16. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠΕΑΕΚ 
όπως αυτό εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολού¬ 
θησης μέσω γραπτής διαδικασίας με την υπ’αριθμ. 
2280/15.2.2005 απόφασή της και ειδικότερα το αναλυτικό 
περιεχόμενο του Μέτρου 2.1. 

17. Τα ειδικά κριτήρια επιλογής των πράξεων στο συ¬ 
γκεκριμένο μέτρο, όπως αυτά καθορίστηκαν με την αρ. 
1/29.5.2001 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

18. Τη υπ’ αριθμ. 24075/30.12.2004 απόφαση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ για «Χρονική επέκτα¬ 
ση κατά ένα έτος της λήξης υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου πράξεων στο πλαίσιο των, με αριθμ. Πρωτ. 
263/9.1.2004 και 264/9.1.2004 προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.ιγ. «Επιμόρ¬ 
φωση εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες πληροφορικής 
και επικοινωνιών (ΤΠΕ)» του ΕΠΕΑΕΚ II. 

19. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1260/1999 «περί γε¬ 
νικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία». 

20. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1784/1999 «σχετικά 
με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο». 

21. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1159/200 «για τις 
δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει 
να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμ¬ 
βάσεις των διαρθρωτικών ταμείων». 

22. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1685/2000 «για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καν. υπ’ 
αριθμ. 1260/1999, όσον αφορά την επιλεξιμότητα των 
δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία», όπως τροποποιήθηκε με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 448/2004. 

23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 438/2001 «για θέσπι¬ 
ση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1260/99 του Συμβουλίου, όσον αφορά τα 
Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου των παρεμβάσεων 
των Διαρθρωτικών Ταμείων». 

24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 448/2001 «για θέ¬ 
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1260/99 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη 
διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων 
στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρ¬ 
θρωτικών Τ αμείων». 

25. Την υπ’ αριθμ. 24812/ΓΔΑΠΠΠΔΕ 235 κοινή υπουρ¬ 
γική απόφαση «Προσδιορισμός στοιχείων που κατα¬ 
χωρίζονται στο ΟΠΣ και χρόνος υποβολής τους, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ 
10 02/τΒ/31.7.2001). 

26. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού της δημόσιας εκπαί¬ 
δευσης την οποία εξυπηρετεί η Πράξη της «Επιμόρ¬ 
φωση Εκπαιδευτικών Α/Θμιας & Β/Θμιας Εκπαίδευσης 
στη Χρήση & Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική 
Διδακτική Διαδικασία», η οποία είναι ανάγκη γενικού 


συμφέροντος μη κερδοσκοπικού ή βιομηχανικού χα¬ 
ρακτήρα. 

27. Τις υποδείξεις τις Αρχής Πληρωμής, όπως αυτές 
διατυπώθηκαν με το υπ’αριθμ. 31639/Α.Πλ. 3457/29.7.2004 
έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής, της 
Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα «Ανά¬ 
θεση έργου στο Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τε- 
χνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ)». 

28. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84Α) «Διορι¬ 
σμός Υπουργών και Υφυπουργών». 

29. Ότι το κόστος της συνολικής δαπάνης στο πλαί¬ 
σιο της πράξης συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

30. Την ανάγκη προσαρμογής του χρονοδιαγράμμα¬ 
τος και των διαδικασιών υλοποίησης του Υποέργου 12, 
αποφασίζουμε: 

Την τροποποίηση τηςΈγκρισης Υλοποίησης του Υπο- 
έργου 12 «Ενημέρωση και Συντονισμός της Υλοποίησης 
των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρ¬ 
φωση Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/Θμιας Εκπαίδευσης 
στη Χρήση & Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική 
Διδακτική Διαδικασία» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ από 
την ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ως Τελικό 
Δικαιούχο, χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο, ως 
ακολούθως: 

1. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του 
ανωτέρω Υποέργου αφορούν τα ακόλουθα: 

Το υποέργο αυτό έχει ως Φυσικό αντικείμενο το σχε¬ 
δίασμά και την υλοποίηση δράσεων: α) ενημέρωσης 
- πληροφόρησης των εμπλεκομένων στις διαδικασίες 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης επιμορφωτών, β) ενημέ¬ 
ρωσης - πληροφόρησης των εμπλεκομένων στις δια¬ 
δικασίες επιμόρφωσης και πιστοποίησης των 15.000 
εκπαιδευτικών και γ) συντονισμού και επίβλεψης. 

Δεδομένης της πολυπλοκότητας και της έκτασης 
εφαρμογής των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης επιμορ- 
φωτών και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, οι δράσεις 
ενημέρωσης - πληροφόρησης απευθύνονται προς τα 
στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς συντελεστές 
της Πράξης οι οποίοι θα δράσουν ως πολλαπλασιαστές 
ενημέρωσης. 

Οι δράσεις συντονισμού και επίβλεψης υλοποιούνται 
κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης 
επιμορφωτών, των προγραμμάτων επιμόρφωσης εκ¬ 
παιδευτικών και επιπλέον περιλαμβάνουν τις δράσεις 
εκείνες που αφορούν στο συντονισμό και την επίβλεψη 
των Επιτροπών Επιμόρφωσης, ώστε να εξασφαλίζεται 
σε τοπικό επίπεδο και με τη συνεργασία των Τεχνικών 
και Επιστημονικών Συμβούλων η εφαρμογή όλων των 
προβλεπόμενων διαδικασιών και η έγκαιρη αντιμετώ¬ 
πιση προβλημάτων. 

Ειδικότερα, το υποέργο εξειδικεύεται στις ακόλουθες 
δραστηριότητες με αντίστοιχα παραδοτέα: 

1.1. Σχεδιασμός και Εφαρμογή δραστηριοτήτων ενη¬ 
μέρωσης στελεχών της Εκπαίδευσης και λοιπών συ¬ 
ντελεστών της Πράξης σε θέματα επιμόρφωσης και 
πιστοποίησης. 

Η ύπαρξη εσωτερικών μηχανισμών στο πλαίσιο της 
Πράξης, που θα διασφαλίζουν την έγκαιρη και έγκυρη 
ενημέρωση - πληροφόρηση προς τους εμπλεκόμενους 
στην Πράξη, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την 
ομαλή υλοποίησή της. 
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Για το σκοπό αυτό στη δράση αυτή περιλαμβάνονται 
οι ακόλουθες ενέργειες: 

α) Σχεδιασμός δραστηριοτήτων ανά κατηγορία εμπλε- 
κομένων και είδος ενημέρωσης που απαιτείται 
β) Σχεδιασμός και εκπόνηση υποστηρικτικού υλικού 
(έντυπου και ηλεκτρονικού) για τις δραστηριότητες ενη¬ 
μέρωσης - πληροφόρησης. 

γ) Εφαρμογή δραστηριοτήτων ενημέρωσης - πληρο¬ 
φόρησης 

1.2. Συντονισμός και επίβλεψη της υλοποίησης των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης επιμορφωτών 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης επι- 
μορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης 
(ΠΑΚΕ) απαιτεί ενέργειες συντονισμού και επίβλεψης 
μέσω των οποίων θα εξασφαλίζεται: 

ί. Η ομοιόμορφη εφαρμογή του προγράμματος σπου¬ 
δών για κάθε κλάδο ειδικοτήτων σε όλα τα ΠΑΚΕ 
ϋ. Η έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων, τεχνικών και 
επιστημονικών θεμάτων. 

μι. Η ανάδραση με τους συντελεστές υλοποίησης σε 
όλα τα επίπεδα. 

ιν. Η βέλτιστη αξιοποίηση του επιμορφωτικού υλι¬ 
κού. 

ν. Ορθός χρονοπρογραμματισμός και έγκαιρη ολοκλή¬ 
ρωση των προγραμματισμένων δράσεων. 

νι. Η υποστήριξη των διαδικασιών κατά τις φάσεις προ¬ 
ετοιμασίας, διενέργειας και ολοκλήρωσης, της υλοποίη¬ 
σης των προγραμμάτων εκπαίδευσης επιμορφωτών. 

Η δράση αυτή περιλαμβάνει την εκπόνηση πλάνου 
ενεργειών προετοιμασίας και διενέργειας των προγραμ¬ 
μάτων εκπαίδευσης επιμορφωτών καθώς και προγραμ¬ 
ματισμό και διενέργεια συναντήσεων εργασίας με τους 
συντονιστές των προγραμμάτων και το επιστημονικό 
προσωπικό των ΠΑΚΕ. 

Οι ενέργειες αυτές θα είναι επαναλαμβανόμενες για 
κάθε περίοδο υλοποίησης των προγραμμάτων εκπαί¬ 
δευσης επιμορφωτών. 

1.3. Συντονισμός και επίβλεψη της υλοποίησης των 
προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

Τα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών θα 
διεξάγονται στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, υπό 
τον συντονισμό και την επίβλεψη, σε τοπικό επίπεδο, 
των Επιτροπών Επιμόρφωσης. Σε κεντρικό επίπεδο θα 
διασφαλίζεται μέσω της συνεργασίας των Τεχνικών και 
Επιστημονικών Συμβούλων με τις Επιτροπές Επιμόρ¬ 
φωσης ο συντονισμός όλων των φάσεων εξέλιξης της 
υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης καθώς 
και η επίβλεψη της υλοποίησής τους. 

Στόχοι των ενεργειών συντονισμού και επίβλεψης των 
προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών είναι: 

ί. Η ανάδραση με τους συντελεστές υλοποίησης των 
προγραμμάτων επιμόρφωσης 
μ. Ο ορθός χρονοπρογραμματισμός και η έγκαιρη ολο¬ 
κλήρωση των προγραμματισμένων δράσεων 
μι. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των 
προγραμμάτων επιμόρφωσης από την προετοιμασία για 
την διεξαγωγή τους μέχρι και την ολοκλήρωσή τους 
ιν. Η διενέργεια ελέγχων κατά την υλοποίηση προγραμ¬ 
μάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με επιτόπιες επισκέ¬ 
ψεις αλλά και εξ αποστάσεως από τα τηρούμενα στο 
πληροφοριακό σύστημα της Πράξης στοιχεία προόδου. 

Οι ενέργειες αυτές θα είναι επαναλαμβανόμενες για 
κάθε περίοδο υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρ¬ 
φωσης εκπαιδευτικών. 


1.4. Συντονισμός, επίβλεψη και υποστήριξη των Επι¬ 
τροπών Επιμόρφωσης 

Η δράση συντονισμού, επίβλεψης και υποστήριξης των 
Επιτροπών Επιμόρφωσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες 

ί. Εκπόνηση πλάνου ενεργειών προετοιμασίας και δι¬ 
ενέργειας προγραμμάτων επιμόρφωσης ανά περίοδο 
επιμόρφωσης 

ϋ. Συντονισμό και επίβλεψη των διαδικασιών προετοι¬ 
μασίας και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων επιμόρ¬ 
φωσης που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της Ε.Ε. 
(πιστοποίηση εγκαταστάσεων ΚΣΕ, υποβολή προγραμ¬ 
μάτων, υποδοχή αιτήσεων εκπαιδευτικών, διενέργεια 
ηλεκτρονικής κλήρωσης, εγγραφές εκπαιδευτικών, δι¬ 
εξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης) 

ιν. Υποστήριξη του έργου των Ε.Ε., προσαρμογή, δια¬ 
νομή και τεχνική στήριξη για το λογισμικό ηλεκτρονικής 
κλήρωσης, τεχνική στήριξη για τη χρήση των υποδομών 
του πληροφοριακού συστήματος της Πράξης, ενημέρω¬ 
ση για εφαρμογή εγκυκλίων, συλλογή και αντιμετώπιση 
θεμάτων που ανακύπτουν, εκπόνηση εισηγήσεων προς 
την ΚΕΕΒΕΠ κλπ. 

ιν. Συγκέντρωση, καταγραφή, ταξινόμηση, επεξεργα¬ 
σία και αξιολόγηση παραδοτέων - φακέλων φυσικού 
αντικειμένου των ολοκληρωθέντων προγραμμάτων 
επιμόρφωσης. 

Οι ενέργειες αυτές θα είναι επαναλαμβανόμενες για 
κάθε περίοδο υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρ¬ 
φωσης εκπαιδευτικών. 

2. Τρόπος και διαδικασίες Υλοποίησης του Υποέργου 

Το υποέργο υλοποιείται με ίδια μέσα από την Ειδι¬ 
κή Υπηρεσία Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το 
Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολο¬ 
γιστών (ΕΑΙΤΥ) ως Τεχνικούς και Επιστημονικούς Συμ¬ 
βούλους (ΤΕΣ) της Πράξης. 

Ειδικότερα, το υποέργο θα υλοποιηθεί με απόφαση 
ανάθεσης στο Ε.Α. ΙΤΥ, στο πλαίσιο της τεχνικής και 
επιστημονικής στήριξης του ΥΠΕΠΘ, και με ομάδες 
εργασίας αποτελούμενες από συνεργάτες του Π.Ι. και 
εξειδικευμένους επιστήμονες. Οι ομάδες εργασίας θα 
οριστούν από την Ε.Υ.Ε. μετά από έγγραφη εισήγηση του 
υπεύθυνου συντονιστή του Π.Ι. στην Κεντρική Επιτροπή 
του έργου, την έγκριση της εισήγησης από την Κεντρική 
Επιτροπή του έργου και την προώθηση της εισήγησης 
αυτής στην ΕΥΕ - ΥΠΕΠΘ. 

ί. Ανάλυση Εργασιών που εκτελούνται από το Ε.Α.ΙΤΥ 
και τις Ομάδες Εργασίας (Ο.Ε.). 

Οι εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο του υπο- 
έργου 12 από το Ε.Α.ΙΤΥ και τις Ομάδες Εργασίας (Ο.Ε.) 
αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσης. 

ϋ. Παραδοτέα εργασιών και υπηρεσιών. 

Τα παραδοτέα των εκτελούμενων εργασιών και προ- 
σφερόμενων υπηρεσιών από το Ε.Α.ΙΤΥ και τις Ομάδες 
Εργασίας (Ο.Ε.) παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της 
παρούσης. 

ίϋ. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών. 

Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών του Ε.Α.ΙΤΥ και 
των Ομάδων Εργασίας (Ο.Ε.) για το υποέργο 12 είναι 
η 1.7.2006. 

Η ημερομηνία λήξης των εργασιών του Ε.Α.ΙΤΥ και 
των Ομάδων Εργασίας (Ο.Ε.) για το υποέργο 12 είναι 
η 30.9.2008. 
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ιν. Κόστος υλοποίησης εργασιών από το Ε.Α.ΙΤΥ και 
τις Ο.Ε. 

Το κόστος υλοποίησης εργασιών και υπηρεσιών από 
το Ε.Α.ΙΤΥ και τις Ο.Ε. για το υποέργο 12, όπως αυτό 
προέκυψε στο πλαίσιο ανάλυσης και σχεδιασμού της 
Πράξης και τεκμηριώθηκε από την ΕΥΕ/ ΥπΕΠΘ, ανέρχε¬ 
ται συνολικά στα € 277.695,09 και αναλύεται στο ΠΑΡΑΡ¬ 
ΤΗΜΑ I της παρούσης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
με συντελεστή (19%), κατ’ εφαρμογή του υπ’ αρ. πρωτ. 
εγγράφου 13984/ ΕΥΣ 2810/12.4.2005 με θέμα «Εφαρμογή 
νέων συντελεστών ΦΠΑ», παράγραφος III «Ενταγμένα 
Έργα σε στάδιο προσυμβατικού ελέγχου». 

Ειδικότερα, η υλοποίηση των τμημάτων του έργου που 
ανατίθεται προς εκτέλεση στο ΕΑΙΤΥ, υλοποιείται σύμ¬ 
φωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Πληρωμής (έγγραφο 
με αρ. πρωτ. 31639/Α.Πλ. 3457/29.7.2004). 

3. Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση με ίδια 
μέσα με αποφάσεις αναθέσεων στους Τεχνικούς & Επι¬ 
στημονικούς Συμβούλους και με έγκριση αναθέσεων σε 
φυσικά πρόσωπα. 

Η εκτέλεση τμήματος του υποέργου από Ομάδες Ερ¬ 
γασίας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρο 55 παρ. 
4 του ν. 1566/1985, σύμφωνα με το οποίο ο Υπουργός 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί με απόφα¬ 
σή του να συγκροτεί ομάδες εργασίας από δημοσίους 
εκπαιδευτικούς ή υπαλλήλους και από ιδιώτες. 

Η εκτέλεση τμήματος του υποέργου από το ΕΑΙΤΥ με 
απόφαση ανάθεσης διέπεται από τις διατάξεις: 

1) των άρθρων 2 παρ. 2 και 6 του π.δ. 346/1998 και 
των άρθρων 1 στοιχ. β και 6 της Οδηγίας 92/50/ΕΘΚ 
του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το «συντο¬ 
νισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
υπηρεσιών», 

2) του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον Ειδικό 
Λογαριασμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ., 

3) του άρθρου 2 του ν. 2909/2001 ΦΕΚ 90/2.5.2001, 
που καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο του ΕΑΙΤΥ ως Ν.Π.Ι.Δ 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από το 
ΥΠΕΠΘ και με βάση το οποίο μπορεί το ΥΠΕΠΘ να ανα¬ 
θέτει απευθείας στο ΕΑΙΤΥ καθήκοντα επιστημονικού 
- τεχνικού συμβούλου σε θέματα της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας ή σε σχετικά με το σκοπό του έργα έρευ¬ 
νας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, μελετών και διαχείρισης 
ή καθήκοντα φορέα υλοποίησης, τελικού δικαιούχου ή 
ενδιάμεσου φορέα σε τέτοια έργα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή φο¬ 
ρέων που υπάγονται σε αυτό, 

καθώς και τις υποδείξεις τις Αρχής Πληρωμής, 
όπως αυτές διατυπώθηκαν με το υπ’αριθμ. 31639/Α.Πλ. 
3457/29.7.2004 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή 
Πληρωμής της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 
με θέμα «Ανάθεση έργου στο Ερευνητικό Ακαδημαϊκό 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ)». 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 1), 2) και 3) στοιχεία, 
εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 6524/ 3.11.2005 απόφαση Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση 
έργου Τεχνικής και Επιστημονικής Στήριξης του ΥΠΕΠΘ 
στο Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρά¬ 
ξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/Θμιας & Β/Θμιας 
Εκπαίδευσης στη Χρήση & Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» του Μέτρου 2.1 


του ΕΠΕΑΕΚ από την Ε.Υ.Ε. Προγραμμάτων ΚΠΣ του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., ως Τελικό Δικαιούχο. 

4. Διαδικασίες έγκρισης και πραγματοποίησης των 
πληρωμών, καθώς και πιστοποίησης των δαπανών. 

Οι αρχές που τηρούνται από την Ε.Υ.Ε. Προγραμμά¬ 
των ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ, που είναι τελικός δικαιούχος και 
φορέας υλοποίησης της Πράξης, για τις διαδικασίες 
έγκρισης και πραγματοποίησης των πληρωμών καθώς 
και της πιστοποίησης των δαπανών στο πλαίσιο του 
υποέργου, είναι οι ακόλουθες: 

Α) ασκείται έλεγχος σε όλα τα στάδια, από την προ¬ 
ετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση του υποέργου από το 
φορέα υλοποίησης δια μέσου της Κεντρικής Επιτροπής 
Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου (ΚΕΕΒΕΠ), 

Β) αναλαμβάνει η Ε.Υ.Ε. Προγραμμάτων ΚΠΣ του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. όλες τις υποχρεώσεις του Αναδόχου και της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά την εκτέλεση του Υποέργου 
με ίδια μέσα. 

Σύμφωνα με τα υπό Α) και Β) υπάρχει σύστημα εσω¬ 
τερικής παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των 
εργασιών, υπηρεσιών και υλικών φυσικού και οικονομι¬ 
κού αντικειμένου του έργου. 

Οι διαδικασίες έγκρισης και πραγματοποίησης των 
πληρωμών καθώς και πιστοποίησης των δαπανών στο 
πλαίσιο του υποέργου εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες 
διαδρομές ελέγχου. 

Για την εκτέλεση - υλοποίηση εργασιών από το Ε.Α.ΙΤΥ 
και τις Ομάδες Εργασίας (Ο.Ε.): 

1) Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ασκεί αποκλειστικά και καθ’ ολοκληρίαν 
τον έλεγχο για την πορεία υλοποίησης του έργου κα¬ 
θώς και για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του Ε.Α.ΙΤΥ 
και των Ο.Ε. μέσω των αρμόδιων οργάνων του. 

2) Το συνολικό κόστος του τμήματος του υποέργου 
που εκτελείται από το ΕΑΙΤΥ και τις Ο.Ε. δεν υπόκειται 
σε μεταβολές λόγω οικονομικών συνθηκών. 

3) Η καταβολή ενδιάμεσων πληρωμών στο Ε.Α.ΙΤΥ θα 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους του κανονιστικού πλαι¬ 
σίου που διέπει τη ΜΟΝΑΔΑ Δ' (Ειδικός Λογαριασμός) 
της Ε.Υ.Ε. Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

4) Η καταβολή πληρωμών στις Ο.Ε. θα γίνεται μετά 
την οριστική παραλαβή των παραδοτέων και σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στις υπουργικές αποφάσεις και 
κοινές υπουργικές αποφάσεις. 

Ειδικότερα, οι διαδικασίες έγκρισης - πραγματοποίη¬ 
σης πληρωμών και πιστοποίησης δαπανών είναι οι ακό¬ 
λουθες: 

1) Το Ε.Α.ΙΤΥ και οι Ο.Ε. υποβάλλουν, μέσω της Ε.Υ.Ε. 
Προγραμμάτων ΚΠΣ, προς την ΚΕΕΒΕΠ κατάλογο πα¬ 
ραδοτέων, προκειμένου να παραληφθούν. 

2) Η ΚΕΕΒΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ 
αριθμ. 4096/19.8.2005 υπουργική απόφαση, λειτουργεί 
ως Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) 
της Πράξης και κάνει την οριστική παραλαβή όλων των 
παραδοτέων. 

3) Το αποτέλεσμα του ελέγχου κοινοποιείται στους 
υπεύθυνους έργου εκ μέρους του Ε.Α.ΙΤΥ και των Ο.Ε. 
και, εφόσον δεν υπάρχουν ουσιώδεις αποκλίσεις: 

• το Ε.Α.ΙΤΥ υποβάλλει αίτημα πληρωμής συνοδευόμε- 
νο από τα σχετικά παραστατικά στην Ε.Υ.Ε. Προγραμ¬ 
μάτων ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ για την έκδοση των αναγκαίων 
εντολών πληρωμής. 

• τα μέλη των Ο.Ε. αποζημιώνονται με βάση το 
ν. 3205/2003 για πρόσθετες αμοιβές σε συνδυασμό με 
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τον Οδηγό Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, σύμφωνα με τον 
οποίο οι συνολικές ετήσιες μεικτές αποδοχές υπαλλή¬ 
λων δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 35% των ετήσιων 
μεικτών αποδοχών τους. 

Γενικότερα, η Ε.Υ.Ε. Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
ενημερώνεται από το Ε.Α.ΙΤΥ και τις Ο.Ε. για την πορεία 
των εργασιών τους και διενεργεί ελέγχους ως προς την 
τήρηση των ανειλημμένων υποχρεώσεών τους και των 
όρων εκτέλεσης. Το Ε.Α.ΙΤΥ και οι Ο.Ε. θα πρέπει να 
επιδεικνύουν στους εκπροσώπους του ΥΠΕΠΘ και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποτε τους ζητηθεί, οποιοδήπο- 
τε στοιχείο αποδεικνύει την ομαλή εξέλιξη του έργου. 

5. Η εκτέλεση του Υποέργου υπόκειται στους όρους 
της υπ’ αριθμ. 7049/26.4.2005 απόφασης Ένταξης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 18700/7.9.2006 απόφαση. 

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Σε περίπτωση τροποποίησης του φυσικού αντικειμέ¬ 
νου, του Προϋπολογισμού ή του χρονοδιαγράμματος 
του Υποέργου, που οδηγεί σε αντίστοιχη τροποποίηση 
του ΤΔΕ/Υ, απαιτείται: 

ί. να υποβληθεί προς έγκριση το αντίστοιχο αιτιολο¬ 
γημένο αίτημα προς την ΕΥΔ του ΕΠΕΑΕΚ και 

ϋ. η έκδοση νέας υπουργικής απόφασης, με την οποία 
θα εγκρίνεται η σχετική τροποποίηση. 

7. Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, την προ¬ 
μήθεια των υλικών, την παροχή υπηρεσιών, και κάθε 
άλλη ενέργεια στο πλαίσιο του Υποέργου έως την 
ολοκλήρωσή του, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 
€ 277.695,09. Η χρηματοδότηση της συνολικής δαπάνης 
€ 248.285,79 (πλέον ΦΠΑ) θα γίνει από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από τη ΣΑΕ 445/3 με 
κωδικό «2005ΣΕ44530077» που έχει ενταχθεί το έργο. 


8. Για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών, την 
προμήθεια υλικών και κάθε άλλη εργασία στο πλαίσιο 
του Υποέργου έως την ολοκλήρωσή του εγκρίνεται η 
συνολική δαπάνη € 277.695,09, η οποία επιμερίζεται ως 
εξής σύμφωνα με το Παράρτημα I: 

- Κόστος Ομάδων Εργασίας: € 93.500 

- Κόστος ΕΑΙΤΥ: € 154.785,79 

- ΦΠΑ ΕΑΙΤΥ (19%); € 29.409,30 

9. Η υλοποίηση της Πράξης έχει έναρξη την 4.3.2005 
και λήξη την 30.9.2008. 

10. Η υλοποίηση του Υποέργου έχει έναρξη την 1.7.2006 
και λήξη την 30.9.2008. 

11. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Γ ια την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του Υποέργου 
απαιτείται η ακόλουθη διαδικασία: 

1. Σύνταξη έκθεσης περαίωσης. 

2. Έκδοση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών 
του Υποέργου. 

Τα στοιχεία αυτά να κοινοποιηθούν και στην ΕΥΔ 
του ΕΠΕΑΕΚ. 

Την παρούσα απόφαση συνοδεύει παράρτημα και απο¬ 
τελεί αναπόσπαστο τμήμα της το παρακάτω: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥ¬ 
ΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ Ε.Α.ΙΤΥ 
ΕΝΑΝΤΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑ¬ 
ΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12. 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτό παρουσιάζεται: α) ανάλυση 
εργασιών, παραδοτέων και υπηρεσιών που εκτελούνται 
από το Ε.Α.ΙΤΥ έναντι κόστους και τις Ομάδες Εργασίας 
καθώς και β) το κόστος αυτών. 

Οι εργασίες που εκτελούνται από το ΕΑΙΤΥ και τις 
Ομάδες Εργασίας στο πλαίσιο του υποέργου 12, περι¬ 
λαμβάνουν τις ακόλουθες δράσεις και παραδοτέα με 
το αναλογούν κόστος εκτέλεσης: 


Υποέργο-12 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ» 
12.1 Σχεδιασμός και Εφαρμογή δραστηριοτήτων ενημέρωσης 


ΚΩΔ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α/Μ 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κόστος Εκτέλεσης 
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΩΔ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΕΑΙΤΥ 

Α/Μ 

ΕΑΙΤΥ 

Κόστος 

Εκτέλεσης 

(ΕΑΙΤΥ) 

12.1.1 

Πλάνο εφαρμογής δρα¬ 
στηριοτήτων 

3 

6.000,00 € 





12.1.2 

Προδιαγραφές-επιλογή 
εντύπου και ηλεκτρο¬ 
νικού υλικού ενημέρω- 
σης-πληροφόρησης 

1 

2.000,00 € 





12.1.3α 

Αναφορά δραστηριο¬ 
τήτων ενημέρωσης - 
πληροφόρησης (μέρος 

Α') (*) 

6,67 

13.340,00 € 

12.1.3β 

Αναφορά 
δραστηριο¬ 
τήτων ενημέ¬ 
ρωσης - πλη¬ 
ροφόρησης 
(μέρος Β') (**) 

6,67 

28.738,74 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

10,67 

21.340,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

6,67 

28.738,74 € 
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12.2 Συντονισμός και επίβλεψη της υλοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης επιμορφωτών 


ΚΩΔ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α/Μ 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κόστος 

Εκτέλεσης 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΩΔ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΑΙΤΥ 

Α/Μ 

ΕΑΙΤΥ 

Κόστος 

Εκτέλεσης 

(ΕΑΙΤΥ) 

12.2. 

Πλάνο ενεργειών 
οργάνωσης, προε¬ 
τοιμασίας και εφαρ¬ 
μογής των διαδικα¬ 
σιών εκπαίδευσης 
επιμορφωτών (μέ¬ 
ρος Α') (*) 

1,5 

3.000,00 € 

12.2.1 β 

Πλάνο ενεργειών οργά¬ 
νωσης, προετοιμασίας και 
εφαρμογής των διαδικα¬ 
σιών εκπαίδευσης επιμορ- 
φωτών (μέρος β') (**) 

1,5 

6.462,99 € 

12.2.2α 

Αναφορές απο¬ 
λογισμού υπηρε¬ 
σιών συντονισμού 
και επίβλεψης προ¬ 
γραμμάτων εκπαί¬ 
δευσης επιμορφω- 
τών (μέρος Α') (*) 

8 

16.000,00 € 

12.2.2β 

Αναφορές απολογισμού 
υπηρεσιών συντονισμού 
και επίβλεψης προγραμ¬ 
μάτων εκπαίδευσης επι- 
μορφωτών (μέρος β') (**) 

8 

34.469,26 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

9,5 

19.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

9,5 

40.932,24 € 


12.3 Συντονισμός και επίβλεψη της υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 


ΚΩΔ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α/Μ 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κόστος 

Εκτέλεσης 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΩΔ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΑΙΤΥ 

Α/Μ 

ΕΑΙΤΥ 

Κόστος Εκτέ¬ 
λεσης (ΕΑΙΤΥ) 

12.3.1α 

Υπηρεσίες συντονι¬ 
σμού και επίβλεψης 
προγραμμάτων επι¬ 
μόρφωσης εκπαι¬ 
δευτικών ανά επι¬ 
μορφωτική περίοδο 
συνοδευόμενες από 
εκθέσεις - αναφο¬ 
ρές (μέρος Α') (*) 

12,5 

25.000,00 € 

12.3.1β 

Υπηρεσίες συντονι¬ 
σμού και επίβλεψης 
προγραμμάτων επι¬ 
μόρφωσης εκπαιδευτι¬ 
κών ανά επιμορφωτική 
περίοδο συνοδευό¬ 
μενες από εκθέσεις 
- αναφορές (μέρος 
β') (**) 

12,5 

53.858,21 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

12,5 

25.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

12,5 

53.858,21 € 


12.4 Συντονισμός, επίβλεψη και υποστήριξη των Επιτροπών Επιμόρφωσης 


ΚΩΔ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΟΜΑ¬ 
ΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α/Μ 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κόστος 

Εκτέλεσης 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΩΔ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΑΙΤΥ 

Α/Μ 

ΕΑΙΤΥ 

Κόστος 

Εκτέλεσης 

(ΕΑΙΤΥ) 

12.4.1α 

Χρονοδιάγραμ¬ 
μα εφαρμογής και 
πλάνο ενεργειών 
ανά επιμορφωτι¬ 
κή περίοδο και ανά 
Επιτροπή Επιμόρ¬ 
φωσης, μέρος Α (*) 

1,25 

2.500,00 € 

12.4.1 β 

Χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής και πλά¬ 
νο ενεργειών ανά 
επιμορφωτική περίο¬ 
δο και ανά Επιτροπή 
Επιμόρφωσης, μέρος 

Β’ (**) 

1,25 

5.385,82 € 

12.4.2α 

Υπηρεσίες συντο¬ 
νισμού, επίβλε¬ 
ψης και υποστήρι¬ 
ξης των Επιτροπών 
Επιμόρφωσης συ¬ 
νοδευόμενες από 
εκθέσεις - αναφο¬ 
ρές, μέρος Α' (*) 

8,83 

17.660,00 € 

12.4.2β 

Υπηρεσίες συντονι¬ 
σμού, επίβλεψης και 
υποστήριξης των 
Επιτροπών Επιμόρ¬ 
φωσης συνοδευό¬ 
μενες από εκθέσεις 
- αναφορές, μέρος 

Β’ (**) 

8,83 

38.045,44 € 
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ΚΩΔ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α/Μ 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κόστος 

Εκτέλεσης 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΩΔ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΑΙΤΥ 

Α/Μ 

ΕΑΙΤΥ 

Κόστος 

Εκτέλεσης 

(ΕΑΙΤΥ) 

12.4.3α 

Εκθέσεις ολοκλή¬ 
ρωσης- προγραμμά¬ 
των επιμόρφωσης 
ανά Ε.Ε. και περί¬ 
οδο επιμόρφωσης, 
μέρος Α' (*) 

2 

4.000,00 € 

12.4.3β 

Εκθέσεις ολοκλήρω¬ 
σης- προγραμμάτων 
επιμόρφωσης ανά 
Ε.Ε. και περίοδο επι¬ 
μόρφωσης, μέρος 

Β’ (**) 

2 

8.617,31 € 

12.4.4α 

Φάκελοι φυσικού 
αντικειμένου προ¬ 
γραμμάτων επιμόρ¬ 
φωσης ανά Ε.Ε. και 
περίοδο επιμόρφω¬ 
σης, μέρος Α' (*) 

2 

4.000,00 € 

12.4.4β 

Φάκελοι φυσικού 
αντικειμένου προ¬ 
γραμμάτων επιμόρ¬ 
φωσης ανά Ε.Ε. και 
περίοδο επιμόρφω¬ 
σης, μέρος Β' (**) 

2 

8.617,31 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

14,08 

28.160,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

14,08 

60.665,89 € 


Τα παραδοτέα των Ομάδων Εργασίας που αφορούν στις δράσεις 12.1-12.4 θα αναπτυχθούν από Ομάδα Ερ¬ 
γασίας αποτελούμενη από ένα πρόεδρο-συντονιστή και 7 μέλη με εξειδίκευση στους κλάδους στους οποίους 
απευθύνεται η πράξη. 

(*) (**) Λόγω της γεωγραφικής διασποράς και της μεγάλης ποικιλίας των προς αντιμετώπιση ζητημάτων κατά 
τις εργασίες ενημέρωσης, συντονισμού και επίβλεψης, η ομάδα εργασίας και το ΕΑΙΤΥ θα κατανείμουν αυτές τις 
εργασίες μεταξύ τους ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την πορεία του έργου και λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαίτερες δυνατότητες της κάθε πλευράς (πχ τεχνολογική ή παιδαγωγική έμφαση). 


Συγκεντρωτικός Πίνακας Κόστους για το Υποέργο-12 


ΚΩΔ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Α/Μ 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κόστος 

Εκτέλεσης 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α/Μ 

ΕΑΙΤΥ 

Κόστος 

Εκτέλεσης 

(ΕΑΙΤΥ) 

12.1 

Σχεδιασμός και Εφαρμογή δραστηριο¬ 
τήτων ενημέρωσης στελεχών της Εκ¬ 
παίδευσης και λοιπών συντελεστών της 
Πράξης σε θέματα επιμόρφωσης και πι¬ 
στοποίησης 

10,67 

21.340,00 € 

6,67 

28.738,74 € 

12.2 

Συντονισμός και επίβλεψη της υλοποί¬ 
ησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης 
επιμορφωτών 

9,5 

19.000,00 € 

9,5 

40.932,24 € 

12.3 

Συντονισμός και επίβλεψη της υλοποί¬ 
ησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών 

12,5 

25.000,00 € 

12,5 

53.858,21 € 

12.4 

Συντονισμός, επίβλεψη και υποστήριξη 
των Επιτροπών Επιμόρφωσης 

14,08 

28.160,00 € 

14,08 

60.665,89 € 

ΣΥΝΟΛΑ: 

46,75 

93.500,00 € 

42,75 

184.195,09 € 


Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, το σύνολο της ανθρωποπροσπάθειας ανέρχεται στους 91,08 συνολικά αν¬ 
θρωπομήνες (Α/Μ). 

Ειδικότερα στο κόστος εκτέλεσης για το ΕΑΙΤΥ περιλαμβάνεται: α) το κόστος των ομάδων εργασίας του ΕΑΙΤΥ 
για την συμμετοχή στην εκπόνηση των προγραμμάτων σπουδών των δύο τύπων επιμόρφωσης (επιμορφωτές, 
εκπαιδευτικοί), β) τα λειτουργικά κόστη ανά θέση εργασίας, καθώς και γ) το κόστος κεντρικής διοίκησης και 
διαχείρισης των ομάδων εργασίας. 

Το κόστος εκτέλεσης για το ΕΑΙΤΥ βαρύνεται επιπλέον με Φ.Π.Α. 19%. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2006 


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ- Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 βυτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 βυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 ευτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή σύ-Γοιπ από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 ευτο προσαυξανόμενη κατά 1 ευτο ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή εό-Γοπι δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευ το ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά: 210 - 4071010, (3χ: 210 - 4071010 ίπίθίπεί: ΙιΙΙρ://νννννν.θί.0Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή_Από το ΙπΙθγπθ) 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέοεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10€ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') καιΤέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


• Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 ουτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

• Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού 
της ετήοιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 αυτό ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) .Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις Δ0Υ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηίβΓΠβί, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα ταυ Εθνικού Τυπογραφείου 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00' 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ίτΙΙρ://νννννν.θ1.9Γ - 6-ΓΠ3ίΙ: ν/θόΓη35ΐ6Γ@β1.ςΓ 


















